[ . ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
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ಶ್ರೀ ರಘುಪಾಥ್‌ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಮಾಪೂರೆ 
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
21-12-2018 

ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು. 


ಕ್ರಸಂ ಪ್ರೌ ಉತ್ತರ 7 
ಅ) 1 ಬೀದರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ 'ನಗರೋತ್ಸಾನ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ-123 ರಲ್ಲಿ : 
HLA ಬೀದರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ 1, 2, 3 
RK ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1, 2 3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು; (ವರ್ಷವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
| ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ಷಾ ನಗರದಲ್ಲಿ `'ನಗಡೊಣ್ಸಾನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-2 "ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾವರ ನಗರಕ್ಕೆ ರೂ.3000.00 
ಯೋಜನೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಮುಗಿದಿದೆಯೇ; | ರೂ.2800.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು M/s RMN Infrastructure Pvt 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ | 114 Hyderabad ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರಿಗ 
ಕೂಡಿದಿದೆಯೇ; ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದಿನಾಂಕ28-02-2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸ್ಪಷ್ಟ | ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ31-3-2017ರ ಒಳಗಾಗಿ 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 2018 ರಂದು 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ 
ರೂ3000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಷತ 
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೌನಿ/ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಸಿಎಂಎಸ್‌ಎಂಟಿಡಿಪಿ ಹಂತ-2/ ಸಿಆರ್‌-160/ 2012-1, 
7 ದಿನಾಂಕ29-9-2016 ರಂತೆ ರೂ20000 ಲಸ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹೊಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27--5-2017 ರಂದು ಶ್ರೀ ರವಿ ಬೆಟ್ಟದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 03 ತಿಂಗಳ 
ಒಳಗಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಲ್ಲಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ತದನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ರೂ.216.50 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಷ್ಣಠ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 
512 ಸಮಸ 2017 ದಿನಾಂಕ29-11-2017 ರ ಮೂಲಕ ರೂ.216.50 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಷತ ಕೆಯ್ನಾ ಪಾಸ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 
ದಿನಾಂಕ:30-6-2018 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 90 ದಿವಸ ಅವಧಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 01 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌-2018ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಕಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಇ) 


ನಗರೋತ್ಥಾನ 3ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ 
ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದಿಯೇ ಈ. ಯೋಜನೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ನಗರೋತ್ಸಾನ ಹಂತ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್‌-2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


' ಸಂಖ್ಯೆ ನಲ 276 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2018 


ze 


(ರಮೇಶ ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ) 
ಪೌರಾಡಳಿತ, ಬಂದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು. 


ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ ಮಲ್ಯಾಪುಕ ನಧಾನಸಘಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಇಹ 
[CT ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಹೆಸರು 7 ನಗಕಸಘ ಬೀವರ್‌ 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ನಗೋ ಪಾ 


3 
ವರ್ಷ 
|] 2009-10 


2 | 2009-10 |Construction of Pay & User Public i 
[8 
|3| 200 Development of Tourism facility at Narsimha Farane 
| 3 | Too] Construction of Cuiveris in Various places in Bidar city 


” Construction of Drain, Road, Electrical Works & Culverts & 
Various places at Bidar 
2010-1 


ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವು 
ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Ravi P Chitta Ravi Bettad, H 
Sukumar, KS Saleem, 
Faheemuddin, Mahesh 
Chintamani, SK Patil, 
Abhishek Electricals, 

Sapthagiri Electricals, MA 


a k , 

Nirmithi Kendra ] 
| 380 | Nirmithi Kendra 
| $30 | Nirmithi Kendra 
‘|: 300 Nirmithi Kendra 


ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

| 345] Nirmithi Kendra ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ETN kendn | Somriees] — 
——Nirnidd Rend [mrss] ——] 
Nini Kondn ass] —] 


2010-1 [Agriculture colony Gumpa in Sy No: 26/2p at Mailoor 
2010-11 [Near KIDB layout Behind petrol pump in Sy No : I53/2A al 


1) Near Aliyabad Village in Sy No 156/4(P} Naubad 
2010-1 [Near Auto Nagar in sy No; 17/1 & 171/2 at Naubadl 


[| 700-7 [Near Aliyabad vilage Tn Sy. NO : 155/P at Naubad 

|] 2010-11 [Near K.F.0, Honnekeri Forest Area in Sy. No : 168 & 169 at 3.50 
Naubad 

EN Gornali Main Road in Sy No 7 1/5 at Gomalil 

Eel: Md 


p [anon Nea Chidambaram Ashram ring Road i &y No 3a 455 Nirmithi Kendra | 


2010-1 [Agriculture colony gumps in Sy No : 26/AP at Mailoor 
[Near CMC layout Gornalli in Sy No 251 Partar Haladkeri 


ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


PES Nor Soh S Ne TP aT 3 
EE Ch Se ou mei ——s— Nomi Kenda Jaros] 
OT [Agile colony gongs in SNe SS aT Ts 3 
[55] 200-n [Or Cross Behind Chidambaram Ashram gumpa in Sy No: 

2711/2 at Jangal koi 


[36 20037 [Shastr nagar in Sy no 77 & SNe 335 Nirmithi Kendra ಹೊರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ CO —— 
ST Nor Faiush Siow Keon SNe aN ೫ Mimi Keodrs ——] T——— 
Development of Golden Jublice Badd Shalit Garden: 1 2005 


Nirmithi Kendra 
1227.00 


3 


3.20 


[x] 
= 
Fa 
po 
pS] 


| 
[5] EF [Corin Rng Rnd [sro es 
[| ‘2010-1 improvement to rod and side drein Tn Vidya Nagar Colony 150.00 14189 | RaviP Chita, Ravi Bettad & |e peAaoad 
Kundan Kattimani - 
| 31| 200 | Providing road median on ring road 
provement to Road from SP Residence to MS Patil Funtion 
i i ನು 0. .50 in| 125.00 99.88 Gurunath Kolur - | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

Improvements to Road from SP Residence to M.S Patil Funtion 125.00 15464 Kotarki Constructions & 

km in Bi Balbeer Shingh 
35 Shifting of AT/LT line transformer and providing street lights on 
[3] SET Shiting of Elsi Pole wre rT ನ್‌್‌ 
57ST [roids sree gen eal 7 

Pig War ppl ples Vi age ap ———— 37 

ಹೆರ 

ಪಮ 


Nima Keds [SS 
[SN [Corsvicion ofBiige on Now Ried ii kendn [ors 
Im 
Hall on Manahalli road via Kumbarawada from 1.50 km to 2.90 
ಎಂ. ಎಸ್‌. ಸ್ಟಾಮೀ ಎಲೇಕ್ಷಿಕಲ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಲ Hd Wc 
Kx ಸಪ ರಿತು, 
ಬೆಂಗಳೂರ 


ಮಾ po ಮ 


ನಧನ ಸರದಾರ 8 ಕಘನಾಧರಾವ ಮಲ್ಯಾಪಕ ನಧಾನಸಧ ಕ್ಷೇತ್ರನಿಂದ ಚನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರ ಚಳ್ಳಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 113801326)ಕ್ಕಿ ಉತ್ತರಗಳು 
ಸಹ ಸವ್ಗಯ ಪಾರು ನಗೆ ಬೀದರ್‌ ಸ 


ಸ [2 ha) 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು : ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-2 


್ಥ ಅಪೂರ್ಣ 
Fea es Ma ಸತ್ತಿಗದಾರರ ಹೆಸರು | ಮರ ಗೊಂಡೆ | ಗಂಡ 
3 | ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಕಾರಣಗಳೇನು 
CNN El bl dl 
Pye Ltd 
್‌ 
| ಹ ಫಾ 
Ram Mandir Duthan Darwazs to Chintamani Oadda Chan 
| 205-14 [Consmscton of RCC Drain in Shivnagar(South) and Shivnagar(North) Ragivendr 10000 | 10000 | 9082 [RMN 
Colony Ganesh Maidan & Gurunanak Colon: 
2013-14 |Improvements to Road from Madina water Service, Chidri, Mannckhelli Rusd 8] 16000 | 16000 | 17435 | RMN 
Hag Colony Road Mannekhelli Road to Bilaf Colony Via N 
| 203-14 [provements to Road from Al-Ameen College to Dulhan Darwaza & Dulhan] 15000 | 10a | 7037 | RMN icture 
Darwaza to Chintamani Gadda ZP Office Bidar 
| 203-14 [pomnencnt to Road from from Naya Kamen to Fathe Darwaza Via Matankeri a84 | RMN Infrastructure 
Chandbibi Road and Mangalpeth & Garib Colon; Pulled - 
i RMN cture 
RMN 
i i RMN 
RMN 
RMN 


Colony, Bilal Colony, Sangameshwar| 
Pratap Napa € 
pure Colony, V. 


Anand Naga 
Drain in Ram 


03-14 [improvements to Road from Kumbarwada (SBI Bank Colony) KRE Society Hostel 3g. 

to Lokhande house via Kashinath Poste House & Gumpa Ba | 

| 203-14 | \mprovements to Road in Allamprabhu Nagar 102.72 

improvements to Road in Raghvendra Colony, Gancsh Maidan & Gurunanak | isos | noo | ws 

Coton y ್ಟ 

| 20-1 | improvements tw road from Basweshwar statue to Dyan Mandir in Rampure Cola] 16000 | 160.00 | wise | 
land Vivekanand Colony Manhalli Road (Ayurvedic Coll - 

| 205-1 | Improvements t0 Road in CMC Layout, Kailash Layout, & Mahesh Nagar 


EE 
g 
. 
§ 


3 
[od 
[- 


ks 
§| 8} 5 


BEE 
2 


2013-14 |Improvements to road in Madhavnagar, Anendnagar & Pratap Nagar (SC Area) sss | RMN 
Pvt Ltd 
| 203-1 | Improvements to road in New Adarsh Colony, Nandi Colony & Sai Colony | 15000 | 15000 | 150.08 | RMN Infrastructure | gೂರ್ಜಗೂಂಡಿದೆ 
2 - Pvitd 
RMN 
RMN 


[58 


2 | 20-14 |improvements to road in Baswanegar & Kailash Nagar 160.00 


2013-14 [improvements to Road from Abul Faiz Dargha to Hyderabad Road & Rjgonde] 16000 | 16000 | 18160 


Colony ST Area 
209-4 imorovemens to road from Multani Passha Dargha to Alamecn School Via Ram] 160,00 
Mandir, Astana Road & Osmania Masjid and from Main roa 


96.34 


EEC 
_ 
, 
k 
I 
RE 


PvtLid 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ನಗೋ 


22 
Kaman.(1.80 Km), 


2017-18 [Improvement & Upgradation of road fo; 


m Basaveshwar circle to Mangaipet 


2017-18 Improvement & Upgradation of road from Fire Station to Fort. (1.30 Km} 


2017-18 [Construction of major ROC Drain ( Rajakatuve) 210 ratrs at Haroorgeri 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-2(ಉಳಿತಾಯ) 


| 7] 2017-18 [Improvement to Road froma Railway Station to Katkam Jewelers in Bidar City 


Sri Ravi Bettad 


Sri Ravi Bettad | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


em ge 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬ 


& 

£ 

$ 
8] 2 

ಜ್‌ 


1328.00 1328.00 1328.00 


_ ka 
ಕ್ರ ವರ್ಷ 
2017-18 [ULB Contribution for AMRUT Scheme 
i lege Boundry, H/o Subhash 


2017-18 |t0 H/o Madevappa, H/o Sangappa to GND College boundry, H/o Gundappa to Ho Rajappa, 
Shivputra to H/o Jaggu, H/o Satish to Shinde at Sai Nagar in Ward No, 25, {TSP) 


eiable Market Road at Singar Bagh, Construction [o) 
[CC Road & Drain from H/o Md Kaliq to Main Road at Chowbara in Ward No. 02 


Construction of CC Road from H/c Mannan Qureshi to H/o Nisar Sab, Construction of RCC 
Drain from H/o Rafiq Sab to H/o Sharecf Sab at Mustaid Pura, Construction of RCC Drain 


2017-18 
from Naya Kaman to Slaup 


lof CC Road & RCC Drain from Ho Raju to H/o Aziz 
200-18 JRond at Raja Bagh, i 


| 2017-. 


+ 2017-18 
PN 


RCC Drain from H/o Bhavani to H/o Dr. Maqsood 


2017-18 |Navadgeri to New Navadgeri, i il iji 
[Allur to H/o Sham Jojna via Pri , Construction of CC Road RCC Drain from 
Ambedkar Bhavan via H/o Kalavathi to H/o Kashinath at Navadgeri, i 


Drain from Idgah Complex t 


' 2017-18 


H/o Ratna Patil to Budh Mandir at. Haroorgeri in Ward No. 21. (TSP) 


Chand to Dattu to Raju 
Construction of CC Road from Abdul Rauf Sahab to 


Construction of Strome Water Drain at Lidker Colony & Bidri Colony, i 
2017-18 Strome Water Drain at Kumbarwada in Ward No. 30, Construction of Strome Water Drain 
from Railway under pass to upto Haroorgeri Main Road in Ward No. 26 : 
|2| 207-6 | Drain from Bidri Colony via Haq Colony, Mehraj Colony to 
i Ri in Nala in Ward No. 25 


23 
Chidri & from Gur: Nanak Jhira to Chickpet Cross, 
Ci 


. ಜಧೀಕ್ಥಗಿ ಆಭು ಸಬ್‌ರ್‌ K 
| ಹೌರಾಡನಿತ ವಿದೆಣೇಪಷ್ಟಾಲಂಯ, 


